प्रशासकीय मान्यता 
_ अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क;रत्नागिरी येथील 
कार्यालयीन व निवासी इमारतीच्या बांधकामानानत- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह बिभाग 
. शासन निर्णय क्र. बोजीटी १०/०७/प्र.क्र*२९४/इएवंससी-४, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक: १२ फेब्रुवारी, २००९. 
बाचा: आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क; महाराष्ट्र राज्य,मुंबई योचे पत्र क्रमांक : बीएलडी 
११०७/२८८८०/५८/सहा, दि.६:१९०.२००७-व दि..३.०५.२००८ . 

maton  अधीक्षक,राऊशु रत्नागिरी कार्यालये सध्या भाड्याच्या जागेत कार्यरत 
आहे.रत्नागिरी येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मालकीची इमारत झाल्यास या जिल्ह्यातील 
कार्यालयाच्या भाड्यापाटी ब करापोटी भराव्या लागणाऱ्या रकमेमध्ये बचत होईल तसेच भाडेपट्टीसाठी 
मिळणारे बार्षिक अनुदान त्या त्या वर्षासाठी पुरेसे होईल व कार्यालयीन रचनेमध्ये सुधारणा केल्यास 
भविष्यात अधिकारी/कर्मचारी यांना चालना-मिळून' महसुलात भर पडेल म्हणून आयुक्‍त,राऊशु यांनी, 
संदर्भाधीन प्रस्तावान्वये उपलब्ध शासकोय जागेवर (सव्हे नं. ruc, सिटी सर्व्हे नं. २८७९) 
अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क,रत्नागिरी यांच्या sailed इमारतीच्या बांधकामासाठी व त्या 
कार्यालयाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी निवासस्थानाच्या बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बिनंती केली आहे. | 

wR आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क,रत्नांगिरी यांच्या कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी 
रू.१,६१,२५,१००/-(र. एक कोटी एकसष्ट लाख पंचवीस. हजार शंभर wea) तसेच त्या 
कार्यालयाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी रू.२,९५,९४,७००/- 
(रू.दोन कोटी पंच्च्याण्णव लक्ष चौऱ्यांण्णव हजार सातशे फक्त) अशा एकूण रू.४,५७,१९,८००/- 
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ae चार कोटी सत्तावन्न लक्ष एकोणीस हजार आठशे फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या प्रस्ताबास 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती. दर्शविल्ली आहे.त्यानुसार सदर 
कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


3. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र १७००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दिनांक १९ 
जुलै, oor सोबतच्या पेरिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, 
उपबिभाग-५ अनुक्रमांक-१, अन्वये "महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका "अंतर्गत परिच्छेद 

क्र. १३४, अट क्रमांक ९ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा बापर करून निर्गमित 
_ करण्यात येत आहे.वित्तिय मान्यतेबाबतचे आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


%. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 
_ त्याचा संगणक संकेतांक २००९०२१२१२४२४५००१ हा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


ayo? 


(प्र. मु. काकड ) 
र कार्यासन अधिकारी,गृह.विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. : 
महालेखापाल-१/२( लेखा परीक्षा/लेखा ब अनुज्ञेयता.) महाराष्ट्र,मुंबई/ नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
विभागीय उप आयुक्त,कोल्हापूर ,कोल्हापूर 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रत्नागिरी. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 
अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक ब्रांधकाम मंडळ, रत्नागिरी. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( इमारती-२)(अर्थ-२), मंत्रालय,मुंबई. 
वित्त बिभाग (व्यय-७/विनिमय ) मंत्रालय,मुंबई. 
संगणक समन्बय कक्ष 
निवडनस्ती/इएक्ससी- 
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